N" 721 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPOBLICA 

CONSIDERANDO: 



Que mediante Decreto Ejecutivo No. 631 de 17 de septiembre de 2007, se 
declaro el estado de emergencia vial en las redes primaria y secundaria, en 
todo el territorio nacional y se la extendio a la infra estructura aeroportuaria y 
ferroviaria del pais; y, con Decreto Ejecutivo No. 667 de 10 de octubre de 2007, 
se reformo el articulo 3 del Decreto 631 ; 

Que el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, en cumplimiento de tal 
declaratoria, por lo impostergable que resulta la atencion de las obras viales, a 
base del procedimiento de excepcion previsto en el Art. 6, letra a) de la 
Codificacion de la Ley de Contratacion Publica, ha llevado adelante el tramite 
de la Invitacion Directa No. 474-RC-(A)-2007-SOPC, para contratar los trabajos 
de REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRETERA 
CUMBE-ONA, TRAMO 2: ABSCISAS 40+600 - 83 + 270 (LA JARATA-ONA), 
DE 42,67 KM DE LONGITUD, PROVINCIA DEL AZUAY; Y, CARRETERA 
ONA-LOJA, TRAMO NO. 1 ABSCISAS 0+000 - 35 + 000 (ONA-SARAGURO) 
DE 35 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOJA; 

Que una vez cumplidos los requisites del procedimiento de excepcion, se emite 
la Resolucion No. 011-DM de 4 de octubre de 2007, en la que se adjudica el 
contrato a la COMPANIA VERDU S.A., para realizar ios trabajos de 
REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRETERA CUMBE- 
ONIA, TRAMO 2: ABSCISAS 40+600 - 83 + 270 (LA JARATA-ONA), DE 42,67 
KM DE LONGITUD, PROVINCIA DEL AZUAY; Y, CARRETERA ONA-LOJA, 
TRAMO NO. 1 ABSCISAS 0+000 - 35 + 000 (ONA-SARAGURO) DE 35 KM 
DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOJA, por el monto de USD 
28'160.497,03; y, un plazo de ejecucion de DIECIOCHO (18) MESES, contado 
a partir de la fecha de suscripcion del contrato; 

Que para la celebracion de este contrato se cuenta con los informes favorables 
de los sehores: Subp/ocurador General del Estado-Encargado; Ministerio de 
Economia y Finanza^ a traves de la Subsecretaha Genera! de Finariz^s; y, 
Contraior Generai/ael Estado, contenitjos en los oficios Nos. 005194^ 16 de 
octubre de 2007f 7967-MEF-SGF-S(¥\j-2007 de 31 de octubre de^^2d07; y, ^ 
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054507-DCP de 1 de noviembre de 2007, de conformidad con la norma del Art. 
60 de la Codificacion de la Ley de Contratacion POblica; 

Que en conformidad con la norma del inciso segundo del Art. 54 de la 
Codificacion de la Ley de Contratacion Pubiica, el senor Ministro de Transporte y 
Obras Publicas, previo a la celebracion del indicado contrato, solicita 
autorizacion; y, 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 54, inciso segundo de la 
Codificacion de la Ley de Contratacion Pubiica; 



DECRETA: 

Art.1.- Autorizar al senor Ministro de Transporte y Obras Publicas, para que 
previo el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Codificacion de la Ley de Contratacion Pubiica y bajo su 
responsabilidad, suscriba el contrato con la COMPANIa COMPANIA 
VERDU S.A., para realizar los trabajos de REHABILITACION CON 
pavimento rIgido de la CARRETERA CUMBE-ONA, TRAMO 
2: ABSCISAS 40+600 - 83 + 270 (LA JARATA-ONA), DE 42,67 KM 
DE LONGITUD, PROVINCIA DEL AZUAY; Y, CARRETERA ONA- 
LOJA, TRAMO NO. 1 ABSCISAS 0+000 - 35 + 000 (ONA- 
SARAGURO) DE 35 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA 
PROVINCIA DE LOJA, por el monto de USD 28'160.497,03; y, un 
plazo de ejecucion de DIECIOCHO (18) MESES, contado a partir de 
la fecha de suscripcion del contrato. 

Art. 2.- Sera de responsabilidad de la entidad contratante las resoluciones 
adoptadas, la conveniencia tecnica y economica de la oferta 
adjudicada y el cumplimi^to de los requisites legales para el 
perfeccionamiento y ejecuaion del contrato, en conformidad con el 
articulo 1 14 de la Codificacion de la Ley de Contratacion P^icta. . 
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Art. 3.- De la ejecucion del presente Decreto que entrara en vigencia a 
partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicaci6n en ei Registro 
Oficial, encarguese el sehor Ministro de Transporte y Obras 
Publicas. 

DADO, en el Palacio Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, el 7 de noviembre de 2007 




^rea Delgado 
PRESIDENTE dONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
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--^ Hefctor VillagranCepeda 
WIINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 



